Digitized by Google 




Digitized by Google 







TARIFFA 


PER 




Digitized by Google 


Dìgitized by Google 



LAVORI DI TE R R A. 


Una canna cuba di terra leggiera , cioè che per muoversi non ha bisogno della zap- 
pa, imporla O 2* 

Una canna cuba di terra ad un uomo e mezzo, o che richiedesse mezza zappa , 

imporla o 56 

Una canna cuba di terra a due uomini, o che richiede una zappa, cavata c ca- 
ricata , imporla o 48 

Trasporli. 

il trasporto delle lei re si esegue o nelle canicole, o nelle carrette, oppure nelle coffe, 
ed a stabilite distanze dette ricambi. Questi sono o orizzontali, o verticali, il 
ricambio orizzontale viene I issato alla distanza di i 5 canne in piano, ed il ver- 
ticale a io canne in rampa, avendo il recipiente pieno di terra. Se Y inclina- 
zione della rampa fosse tale, chela sua altezza fosse maggiore del 1 2.° della 
sua base, allora il ricambio verticale non si calcolerà più sulla distanza oriz- 
zontale, ma sibbene sulla sua altezza, c questa vieti (issata ad ogni 6 palmi 
dal centro di gravità dello scavo. 

Egli è stabilito ancora , die laddove i rinterri, o riempimenti sono sottoposti agli 
scavi o sterri, i ricambi devono valutarsi sulle distanze orizzontali. 

Trasporli con carriole . 

L' esperienza ba dimostrato che un terrazziere ordinario può trasportare con le 
carriole in un giorno medio di lavoro alla distanza d* un ricambio in piano circa 
5ia palmi cubi di terra : ora fissandosi la sua giornata a grana 17. 5 ., ed unitovi 
grana 2. 6. per raumcnto del i 5 per 100, a grana o. 9. pel consumo degli uten- 
ili , si ha che 

Una canna cuba di terra trasportata con carriole alla distanza di 120 palmi , o un 

ricambio in piano, imporla 0 21 

Una canna di simile trasporto alla distanza di due ricambi , o palmi 240 o 58 

Una canna cuba di simile trasporto alla distanza di tre ricambi , o palmi 56 ) O 66 

Una canna cuba di simile trasporto alla distanza di 4 ricami)!, o palmi 4^0 0 74 

Una canna cuba dell’ istcsso trasporlo alla distanza di 5 ricambi , o palmi 600. ... o 92 

Una canna cuba del medesimo trasporto alla distanza di 6 ricambi, o palmi 720. . . 1 10 

Al di là di questo limite non possono più con vantaggio impiegarsi le carriole, ma 
fa d’uopo servirsi delle carrette. 

Trasporli con le carrette. 

Una canna cuba di terra caricata nel luogo dello scavo, e trasportata con carrette 

alla distanza di sci ricambi in piano , o palmi 720 , si paga o 5o 

Una canna cuba eli terra caricata al luogo dello sterro, o trasportata con carrette 

alla disianza di sette ricambi in piano, si paga. O 63 

Una canna cuba di terra caricata come sopra, e trasportala alla distanza di otto 

ricambi o 74 

Una canna cuba di terra trasportata alla distanza di nove ricambi o 84 

Una canna cuba di terra trasportala alla distanza di dieci ricambi o 9 5 

Trasporli con coffe. 

Una canna cuba di terra trasportata con coffe dalla profondità di 18 palmi, o un 

ricambio verticale, si paga giusta l’ esperienza o 

Una canna cuba di simile trasporlo dalla distanza di due ricambi O 

Una canna cuba di simile trasporto dalla disianza di tre ricambi o 

Tris porli di terra in allo con manganelli. 

Le terre tirate in alto con arganelli dalla profondità di 24 palmi , che costituiscono 
un ricambio, misurali dal sito primitivo del lavoro , si pagherà per 

Una canna cuba o 4 

Una canna cuba di terra tirata dalla profondità di due ricambi o 6 
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Una raiina rulia di terra tirata dalla profondità di tre ricamili 

Una canna cuba di terra tirala dalla profondità di quattro ricambi 

Una canna quadrata superficiale di cassa per freno delle terre ne’ ra\ amenti si 

pagherà 

Una canna quadrata superficiali* di mezze casse per idem 

Spianamento , perfezionamento, e battimento delie terre. 

Una canna quadrata di spianamento di terra considerata dell' altezza di 8 once, si 

pagherà 

Una canna quadrata di config.. radono di forme di terreno |>er stradoni di minuto 

brecciame 

Una canna quadrati di perfezionamento di superficie di terreno 

Una canna quadrata di pistonamra del secondo strato di minuto brecciame 

Una tanna «pia Irata di cilindrai tra del primo strato di mimilo brecciame 

Una canna quadrala di rhcsiiineiito di zolle piste in op«*ra come i mattoni, non 
compreso il trasporto dal Ju go del taglio al sito del lavoro 

DEU0LIZ10N I. 

Una «*anna cuba di demolizione di fabbrica a schegge fatti da tagliameuti , saià 

pagata 

Una «'amia culla di demolizione di fabbrica in frantumi , o a fili regolari , sarà pa- 

; ; *. 

Noia prima, sillorchè la demolizione si farà a fili regolari , si potranno secondo 

V esperienza ricavare n." 266 pietre scelte , e buone per rimettersi in opera. 
Ora valuUiiulusi queste a ducati /. do. o. il centina fu, il costo di esse sarebbe 
di ducati 3. 4Ò . <V., dal quale dedotto V importo delta demolizione in ducati 
o. 7 5. 7. resta l* ir. presa rio tenuto a bonificare alta Reai Casa per ogni 

canna cuba di demolizione 

Nota seconda. Siccome dall*- suindicate demolizioni a schegge ed in frantumi 
risultano ordinariamente 8‘J some di calcinacci inutili da doversi traspor- 
tare , e pagandosi ag/u soma alla ragione di ducati o.oa. 5. compreso V au- 
mento del tó per 100 a beneficio dell* impresario , risulta che 

Una canna ridia di trasporlo di calcinacci importa « . . . . 

Una canna quadrata di dcmoiimrnlo dì terrazzo in pezzi sarà pagala 

Nota. Dalla sopraciiata de molitura si ottengono per ogni canna quadrata y# 
jHilmi di terrazzo circa in pezzi , i quali rilasciandosi all* im/fresario dir 
erri jxigarg/i a grana 3 il palmo; quindi producono essi ducati /. vv- a. da* 
quali tolto t* importo del tagliamentn in ducati o. to. o., restano ducati 1. 3 4. 
che l* istesso impresario dovrà rilasciare per “gai canna qmulrata di de- 
molizione ili terrazzi in jtezzi *. 

Una canna quadrata di lagliiimento di terrazzi in frantumi si piglierà 

U ua canna quadrata di demolizione di terrazzo polverino si piglierà egualmente.. . 

Una canna quadrala di disfattimi di solai si piglierà 

Una canna quadiata di svcllilura di busoli , e maneggiatimi , si pagherà 

Una canna qudrati di sfacimento di selciato si piglierà 

Una canna quadrata di disiàtlura di tcltoja si pagherà . 

FABBRICHE. 

Una canna ridia di fabbrica dentro terra della grossezza maggiore di palmi due 
t'oli pietre tufo c smallo usuale, e sino alla profondità «li pilliti 20 , uiqmrin.. . 
Una canna ridia dell' isicxsn fàbbrica scucita, c cucita alla profotidilà di {ialini 20. 

Una canna cuba di fabbrica come sopra sino alla profondità di pdmi jo 

Una canna cuba di làbLrica dentro terra scucita , c cucila alla profondità di pal- 
mi * 

Una canna quadrala di fabbrica a pietra tufo e smalto usuale dentro terra della 

grossezza di palmi 2 , e sino alla profondità di pdmi 20, si pagherà 

Una canna quadrala di fabbrica come sopra sem ita, e cucita all' isl essa profondità. . 
Una canna quadrata dclfistessa fabbrica sino alla profondità di pdmi 40 
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ABBRICHG. 


Una canna quadrata della medesima fabbrica scucita , e cucita alla stessa profon- 
dità di palmi 40 

Una canna cuba di fabbrica fuori terra, fatta con pietra tufo e smalto usuale, importa. 
Una canna cuba di simile fabbrica scucila , e cucita all’ islcssa altezza di palmi 40. 

Lna canna cuba di fabbrica come sopra sino all' altezza di palmi 70 

Una canna cuba di simile fabbrica scucita, e cucita all’altezza di palmi 70 


Una canna cuba di fabbrica come sopra sino all’ altezza di palmi 100 

Una canna cuba di simile fàbbrica scucita , e cucita sino all’altezza di palmi 100. . 

Una canna cuba della medesima fabbrica all'altezza di 100 palmi insopra 

Una canna cuba di simile fabbrica scucita, e cucila all'altezza maggiore di 100.. . . 
Una canna calia di fabbrica di maltoui della grossezza maggiore di palmi a sino 

all'allrzza di palmi 40 , imporla 

Una canna quadrata di fabbrica fuori terra della grossezza di palmi a con pietre 

tufo , e smallo usuale sino all' altezza di palmi 40, importa 

Una canna quadrata di simile fabbrica sino all’ altezza di palmi 70 , si pagherà. . . 

Una canna quadrata dell' islcssa fabbrica sino all’ altezza eli palmi 100 

Una canna quadrata della medesima fabbrica all’ altezza maggiore di palmi 100.. 
Una canna quadrati di fabbrica scucita, e cucita sino alPaliczza di palmi 40. . . . 
Una canna quadrata di fabbrica come sopra scucila, e cucita sino all’altezza di 

palmi 70 

Uni canna quadrala di fabbrica come sopra scucita, e cucita s'iio all’ altezza di 

pillili 100 

Una canna quadrala della stessa fabbrica scucita , e cucila ad un altezza maggiore 

di palmi 100 

Tina canna quadrata di fabbrica fuori terra dell’istcssa grossezza, ma ad una faccia. 
Una canna quadrata di fàbbrica di mattoni zoccoli della grassezza di palmi a all’al - 
tezza di palmi 40 > importa 

Una canna quadrata dell’ islcssa fabbrica scucita , e cucila , importa 

Una canna quadrata delfistessa fàbbrica, ma di grossezza pai. 1 l/a si pagherà 

in proporzione. 

Una canna quadrata della medesima fabbrica scucita , e cucita 

Una canna quadrata di fabbrica di mattoni della grassezza palmo 1 si pagherà in 

proporzione 

Una canna quadrata dell' islcssa fàbbrica scucita , e cucita , importa 

Una canna quadrala di fabbrica di mattoni della grossezza mezzo palmo, importa . 

Una canna quadrala della stessa fàbbrica scucila , e cucila 

Nola. Allorché Li descritte qualità di fabbriche do orari eseguirsi ad uni altezza 
maggiore di palmi 40 , allora sino a II* altezza di palmi yo ogni canna qua- 
drala sarà aumentata di grana dieci ; ili grana venti sino all * altezza di 
palmi zoo, e da cento palmi in poi di grana quaranta. 

Una canna quadrata di fabbrica fitta con un filare di pietra tufo, e tre di mattoni 

della grossezza palmi a, importa 

Una canna quadrata delfistessa fabbrica scucila, e cucila 

Una canna quadrata di fabbrica «irne sopra , ma della grassezza di palmo uno, si 

pagherà 

Una canna quadrata dell' i stessa fabbrica scucita , e cucila , imporla 

Nota. Allorché le sut /de scritte fàbbriche do orari costruirsi cui un 3 altezza mag- 
giora di palmi h°ì *<* ne aumenterà l’importo per ogni canna di grana 
quattro sino all’ altezza di palmi yo , di grana otto sino a quella dipelimi 
cento y e di grana za da palmi zoo in sopra. 

Una canna cubi di fabbrica a pietra Litio di qualunque grossezza, fatta con smallo 

usuale per volte. 

Una canna cuba di fabbrica con mattoni zoccoli, e smalto usuale per volte, im- 
porla ducali 

Una canna quadrala di fabbrica di mattoni della grossezza di once 18 circa per 

volle , si pagherà 

Una canna quadrala di fabbrica di mattoni per volte, ma della grossezza di once ta 

in circa , si {taglierà.. 

Una canna quadrata di fabbrica di maiLoni per volle della grossezza di once 6, 

si pagherà I 

Una canna quadrata di forma per volta di corda palmi 1 a 8 importa unto cotn- ! 
preso 
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Una canna quadrata di forma per volte di corda palmi 8 a i 5 | 

Una canna quadrata di forma di corda palmi 16 a 24 

Una canna quadrata di forma di corda palmi 24 a 52 

Una canna quadrata di forme grandi falle con ccntinc di legname 

Una canna quadrata di iramezzi delti inlelaturc costruite con ossatura di legname 

castagno , e fabbrica di pietra tufo della grossezza once 6 , importa . 

Una canna quadrata di tramezzi con ossatura di legname, c fabbrica di mattoni 

zoccoli della grossezza once 6, sì pagherà 

Una canna quadrala d’ incannucciate con ossatura di legname castagno , abbozza- 
tura di calce , c spianatura di calce fina, importa 

Una canna quadrata d’intelaturc alla Beneventana fatta con ossatura di legname 
come sopì a, e tessuto di cerehie col corrispondente abbozzo, arricciatura, e 

spianatura di calce fina , importa « 

Una canna quadrata di lamie fìnte con incannucciate 

Una t anna quadrata di lamie alla Siciliana (atte con due foglie di mattoni com- 
preso anche il gesso. 

Una canna quadrala d' inlelaturc di mattoni alla Siciliana con due foglie di mat- 
toni , importa 

Aula. Allorché le ale sue fabbriche dovrà n eseguirsi all’ altezza di palmi yo , 
saranno gP importi corrispondenti ad ogni canna aumentati di grana quat- 
tro ; di grana otto all* altezza di palmi 100; e di grana dodici da tale al- 
tezza in poi . 

Una canna quadrala di rappezzamento di fabbrica della grossezza di un’oncia, 

imporla 

Una canna quadrata di rappezzamento della grossezza once due, importa 

Una canna quadrata di capitozza mento della grossezza di once tre , si pagherà. . . 
Una canna quadrata di rappezzamento della grossezza once quattro , si pagherà. . . 
Una canna quadrata di rappezzamento della grossezza di once cinque , si pagherà. 

Una canna quadrata d’ arricciatura a smalto usuale, si paga 

Una canna quadrata d’ abbozzatura , imporla 

Una canna quadrala di scalpellatura d’intonaco , importa 

Una canna quadrala d’ intonaco a smalto usuale, si pagherà 

Una canna quadrata del Tisi esso intonaco fiuto sopra l’arricciatura , si pagherà. . . 

Una canna qu.nl rata «rintonaco scalpellato , ed arricciato , imporla 

Una canna quadrata d* intonaco fracassato, cioè senz’essere governato 

Una canna quadrala d’intonaco sotto le volte 

Una canna ai simile intonaco ne’ muri di facciala 

Una canna «quadrata d’ intonaco a righellacon le corrispondenti cresdture , e man- 
catore di 1/1 2 di palmo, imporla atteso il magistero maggiore 

Una canna quadrata di simile iniona<x> ne’ muri di facciata, compreso gli anditi. . . 

Una canna quadrata d’ intonaco fatto con granello, c polvere di mattone 

Una canna a' intonaco con lapillo dello a inazzurra bollato di once 1. q. importa. . 
Una canna qi uh li ala d’ intonaco fatto <*>n lapillo cernuto, e buttato ìli oncia una, 

si pagherà 

Una canna quadrata d’ imbiancamento con latte di caler a tre passate , imporla. . 

Una canna quadrala d’imbiancatura con latti* di calce a due passate 

Una canna quadrata d’ imbiancamento con latto di calce ad una passala , importa. 
Una canna quadrata d’ intonaco a stucco semplice esclusa l’ abbozzatura , che 

verrà pagata secondo l'analisi n. 100, importa.. 

Una canna Quadrala «rintonaco a stucco semplice ne’ muri di facciata compreso 

gli anditi necessari , si pagherà 

Una canna quadrata di toiiachino senza I* abbozzatura , si pagherà 

Una canna quadrala dell’islesso tonatili 110 ne’ muri di facciata compreso gli an- 
diti necessari 


PAVIMENTI, E SELCIATI. 

Una canna quadrata di pavimento fatto con rigioie di lato once 9 c smalto usuale. 
Una canna quadrata di pavimento con rigioie di lato un palmo, importa.... 
Una canna quadrata di pavimento con quadri di lato un palmo, arrotati, c 
squadrati, atteso il magistero maggiore 












P A V I M E NTI, E SELCIA T 1 . 
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Una canna quadrata di paximcnio con rigioie impctenate bianche di lato once 9 

per fondi di beveratoi , importa 

Una canna quadrata di pavimento con mattoni zoccoli in piano, e smalto usuale, 

importa 

Una canna quadrata di pavimento con mattoni zoccoli posti a coltello delta in- 

collellata , importa . 

Una canna quadrata di basolato , latto con basoli «osi detti di conto della cava 
della scala, ogni basoln «Iella superfìcie di palmi 4 in circa, lavorati, e ti- 
rali ne’ canti , importa 

Una canna di Laudato fatto con Gasoli cosi detti di passa, e non passa ciascuno 

di superfìcie palmi 2 3/4 circa lavorati con asseta, importa 

Una canna quadrata di basolato fatto con basoli di scarto del monte Vesuvio 

tirati ne’ canti , importa 

Una «’anna quadrala di pavimento fatto con quadri di travertino della cava de* 
Trotti , o di Cervino di lato palmi 3 tirati ne’ canti, e lavorati a piccarella 

fina , importa 

Una canna quadrala di pavimento fatto con quadrelli di travertino di lato pal- 
mi a. 6. tirati ne’ canti, e lavorati a piccarella fina, importa 

Una canna quadrata di pavimento con basoli bianchi di scarto del le stesse cave , 


i 55 
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importa.. * 

Una canna quadrala di selciato con smalto al di sotto, e beverone al disopra, 

importa 

Una canna quadrata di copritura, e scopritura di sch'ialo. imporla 

Una canna quadrata di levatura , e rimetti tura in opera di basoli die non 

sieno di scarto 

Una canna quadrata di lavoratura, e ri metti tura in opera di Iw soli di scarto. 

Una canna quadrala di levatura , e ri metti tura in opera di selcialo 

Una canna cuba di minuto brecciame per uso di stradone nel Reai Boschetto, 
buttato in due strati ciascuno dell’ altezza di on«*c 1 1/2 dovendosi pria sgra- 
nare col crivo, onde separare il materiale da servire pel primo strato, da 
quello più minuto del secondo ; dovendo essere il primo cilindrato , ed il 
secondo pestonato , onde ridurlo all’ altezza di once 2 1/3, importa 
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RINZAFFI, E TERRAZZI. 

Una ranna lineare di rinzaffo detto lacerto a smalto usuale dell’ altezza mezzo 

palino , importa 

Una «amia lineare cieli’ ìsicnso rinzaffo, dell’ altezza però palmo 1 , si pagherà. . 
Una «alma lineare di rinzaffo della larghezza 1/3 palmo eletta quagliatimi , usata 

per frenare i telai di porte , o finestre 

Una canna lineare di rinzaffo dell’ altezza 1/2 palmo fatto con granello, e pol- 
vere di mattoni, importa 

Una canna lineare dell’ i stesso rinzaffo della larghezza palmo 1 , importa 

Una muratura di testa di trave grande, si pagherà 

Una fermatura di lesta di trave regolare, si pagherà 

Una muratura d’un buco d’andito, si pagherà 

Una muratura di buco di modiglione , o altro buco di simile dimensione.... 
Una canna «piadrata di terrazzo fatto con mattoni pesti , calce , puzzolana , e 

lapillo buttato di once 8 c resa once 6 , importa 

Una canna quadrata di simile terrazzo fatto sopra legname , compresa la tiratura 
in alto, e ponitura a segno di travi, c chiamale, loro incalcinatura , ed 

arricciatura , si pagherà « 

Una canna quadrata di terrazzo fatto su’ pavimenti delle camere, c reso di once 

tre , si pagherà 

Una canna quadrata di terrazzo detto polverino, e reso di once due, si pagherà. 
Nota. Qualora nullo i rinzaffi succitati vi bisognassero degli incrostamenti , 
questi saranno pagati in proporzione della loro grossezza relativamente 
ai rappezzamenti sopradescritti. 
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S ARCI M E N T I DI LESIONI. 


5 a Una canna lineare di sarcimento di lesioni con cemento come sopra , dovendo 
esser sarei le con incastri tagliali a coda di rondine della larghezza di once 
sei , si pagherà 

53 Una canna lineare di sarcimento di lesioni come sopra della larghezza di once 5 , 

si pagherà 

54 Una canna lineare di sarcimento di simili lesioni come sopra , ma della lar- 

ghezza di once 4 , si pagherà 

1 55 Una canna idem di sarcimento di lesioni della larghezza once 3 

Impeciatura di terrazzi a sole alla canna lineare. 

1 56 Una canna lineare d’ impeciatura detta lesione di terrazzi fatta con tela di 4 

once di larghezza , si pagherà 

\brj Una canna lineare di rinfrescato ra della sola pece 

TETTI. 

i 58 Un migliajo apparalo di tegole, e canali celli di 44 * canna quadrata di letto, 

messi sii teli i con osine, e palombelle, imporla 

i 5 g Un ccnlinajo di tegole, c eanalicelli apparali come sopra, imporla 

ilio Una canna quadrata di tegole, e eanalicelli come sopra, imporla 

i6j Un migliajo di eanalicelli levali , c rimessi in opera rifacendo le osme e pa- 
lombelle, importa 

62 Un ccnlinajo di eanalicelli levati, e rimessi in opera come sopra 

1)3 Una canna quadrata di eanalicelli levali, c rimessi in opera come sopra 

64 Un migliajo di canali, c eanalicelli messi a secco, importa 

65 Un centinajo di canali, e eanalicelli messi in ojiera come sopra 

166 Una canna Quadrala di canali, e eanalicelli messi in opera come sopra, importa. 

167 Una canna lineare di tegole poste in opera con la corrispondente fabbrica into- 

nacata ne' lati de’ comignoli , c cordoni de’ letti, importa 

.68 Un centinajo di osme di rimpiazzo, importa 

69 Un ccnlinajo di palombelle idem 

TUBULATURA, E CONDOTTI. 

Una canna lineare di tubi di argilla cotta di once 10 di diametro, c pai. 1 di 
lunghezza delti alla Gesuita posti in opera per condotti di latrine compresa 
la tagliatura dell’ incastro , il rappezzo di 4 once, c l’intonaco fatto a qua- 
lunque altezza, importa * 

Una canna lineare di levatura, e rimetlitura in opera di detti tubi compresola 

demolizione, rappezzamento, cd intonaco come sopra 

Una canna lineare di delti tubi rimpiazzati ne’ condotti antichi egualmente tutto 

compreso 

Una canna lineare di tubi di lunghezza jjalmo 1 e diametro once il inverniciati, 

e messi in oj>era come sopra 

Una canna lineare di levatura, c rimeililnra in ojxra di simili tubi con la de- 

molitura, rappezzo, cd intonaco come sopra 

Una canna lineare di tubi come sopra rimpiazzati nelle latrine 

CONDOTTI D’ ACQUA. 

Una canna lineare di tubi per condotti d’acqua con tubi di lunghezza palmi a 
e diametri» once 7 delti arcimperiali compreso la fabbrica interna , ed il 

mastice di fonlanaro con la corrispondente ligatura, importa 

Una canna di simile tubolatura , ma senza pasta di fonlanaro per discarico 

d'acqua 

Una canna lineare di tubolatura con tubi di palmi 1. 10. 6, e diametro once 6 
detti a mano, messi in opera con mastice di fonlanaro, e corrispondente li- 

galura, e fabbrica come sopra, importa 

Una canna lineare di simile tubolatura senza il mastice di fonlanaro per dis- 
carico d’acqua 


174 

175 

*76 

*77 

178 

*79 
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CONDOTTI D’ A C Q U A. 



D. 

G. 

c. 

180 

Una canna lineare di tubulatura fatta con tubi di 4 oncc di diametro, elun- 





gliela palmi due con mastice come sopra 

1 

55 

0 

181 

Una canna lineare di simile tubulatura senza la colla di fontanaro per discarico 






1 

02 

O 






183 

Una canna lineare di tubulatura fatta con tubi di lunghezza palmi 1. 9. e 





diametro onee 3 1 fi detti alla reale con mastice di fontanaro , e ligature 





corrispondenti, importa 

1 

34 

O 

i83 

Una canna lineare di tulmlatnra fatta con tubi alla reale per scarico d’acqua 





senza il mastice di fontanaro 

o 

94 

O 

184 

Una canna lineare di tubulatura fatta con tubi di pai. 1. 6. e diametro once 





3 1/2 detti bastoneiti con fabbrica e ligatura a pasta di fontanaro 

1 

oo 

O 

i85 

Una canna lineare di simile tubulatura, ma senza la pasti di fontanaro 

o 

7° 

O 

18G 

Una canna lineare di tubulatura fatta con tubi detti sventato! di lunghezza 





1. 3. , e diametro once 2. 

o 

8n 

O 

187 

Una canna lineare idem senza la pasta di fontanaro 

o 

6o 

O 

188 

Un tubo di lavatoio in opera 

o 

o5 

O 

.89 

Una seditoja grande per idem idem. 

o 

°9 

O 

190 

Una seditoja piccola per Latrine 

o 

07 

O 

•9 1 

Un tubo a due rami, detto panara piccola, messa in opera 

o 

a n 

O 

*9 a 

Un tubo a due rami , detto panara grande idem 

o 

5 j 

O 

i 9 3 

Un tubo detto cantera post’ in opera per ricevere le acque de’ condotti 

o 

>9 

O 

194 

Un canale grande di creta messo in opera per getto d’acqua 

o 

19 

6 

ig5 

Un canale più piccolo del precedente idem 

o 


O 


NETTAMENTO DI CLOACHE. 





L’espurgo d’ una canna cuba di fecce di latrine, o di pozzo, mescolando con 





paglia le lordure prese nella profondità di palmi 3. io. c trasportate a canne 





cinque 





Per ogni due palmi di profondità maggiore di quella di palmi 3. lo. si pa- 





gherà per ogni canna 

o 

l6 

O 

196 

Una canna cuba delle dette fecce trasportate alla distanza di un ricambio al di 





là delle cinque canne 

0 

iS 

O 

*97 

Una canna cuba delle stesse fecce alla distanza di due ricambi al di là delle 





5 canne, si pagherà di più 

o 

3n 

O 

198 

Una canna nula delle medesime fecce alla distanza di tre ricambi 

o 

45 

0 


E cosi successivamente. 





Se le circostanze locali richiedono che le riferite fecce sieno depositate a 5 canne , 





e quindi ricaricale, quest’ ultima opera sarà pagata per ogni canna 

o 

I 2 

0 

>99 

La spazzatura d’un camino a fumo 

o 

11 

0 


OGGETTI DIVERSI DI FABBRICA. 




aoo 

Un fornello alla monachile costruito con tre pietre, e smalto, si pagherà 

o 

1 2 

0 

201 

Un fornello detto alla francese costruito con fabbrica di mattoni , si pagherà. 

o 

5o 

0 

202 

Un palmo quadrato di terrazzo di larghezza pai. 1. 6. pasto in opera per 





soglie , e sopra poggi di fabbrica 

o 

o3 

0 


Un palmo quadrato di pezzi di terrazzo della larghezza maggiore di pai. 1. 6. 

o 

04 

0 


Nota. LS espurgo de’ corsi delle urine nelle scuderìe sarà pagato in curris/ton- 




1 

denta de’ lavori che ai richiedono. 
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L A VORI 1 ) 1 T R A V E 1 ’. T I N O. 

■ 


D. 

G. 

c. 

M 

II travertino rustico della cava di Bellona di Trotti , di Cervino , e De Coro della 





migliore qualità sino al cubo di palmi lo da misurarsi dopo lavorato dando 





iui dodicesimo di palmo per lo sfrido per quella porzione di travertino va 





a togliersi nel lavorarsi , per ogni palmo cubo 

O 

i 5 

O 

2 

Un palmo cubo di travertino come sopra messo in opera senza l’uso del tiro. 

o 

21 

O 

3 

Un palmo cubo di travertino come sopra messo in opera con l’uso del tiro.. . 

o 

20 

o 

4 

Un palmo cubo di travertino della rullatura tra io e 25 che dieesi a carrettata, 








5 






5 

Un palmo cubo di travertino come sopra in opera senza fuso del tiro 

o 

23 

6 

6 

Un palmo rubo dello stesso travertino in opera con l'uso del tiro 

o 

2 4 

5 

7 

Un (ialino cubo di travertino della rullatura tra 36 a 40 palmi , importa 

0 

18 

o 

8 

Un palmo cubo di travertino come sopra messo in opera senza P uso del tiro 

o 

24 

o 

9 

Un palmo cubo di travertino exime sopra messo in opera con P uso del tiro 

o 

v6 

o 

jl IO 

Un palmo cubo di travertino della cubatura tra i 41 a 60 palmi , importa*. 

o 

34 

o 

1 1 

Un palmo cubo di travertino come sopra messo in opera senza P uso del tiri» 

o 

3 o 

o 

K 3 

Un palmo cubo di travertino messo in opera con Pajuto del tiro, e ad una altezza 




HI 

non maggiore di palmi 40. 

o 

02 

o 


Un palmo cubo dcll'istesso travertino messo in opera con Pajuto del tiro, ad un’ al- 





tozza maggiore di palmi 40. 

o 

34 

o 


Lavoratura . 





Un palmo quadralo di lavoratura a martclliera grezza nelle soglie, scalini ed aititi , 







04 

8 

i 5 

Un palmo quadrato di lavoratura fatta a pelle piana dritta , con piccarcila lina , 







4 

16 

Un palmo quadralo di lavoratura centinaia a piccai ella fina , importa 

o 

°9 

6 

17 

Un palmo quadrato di lavoratura scorniciata con ovolo, e gola dritta , 0 rovescia 





con listelli, c tavolette, misurandosi a parte il sopraggelto clic sarà pagato 







18 






18 

Un palmo quadrato di lavoratura d’assetti orizzontali, importa 

(> 

o 5 

O | 

'9 

Un palmo quadrato di lavoratura d’assetti verticali, sarà pigato 

0 

02 

3 

30 

Un palmo quadrato di scalino di travertino, incluso il materiale, trasporto, c ma- 





gistcro , girando la farcia liscia , ed il fronte scorniciato con bastone, listello , e 





guscio della lunghezza di pedini 4 a 6 sarà pagato 

o 

18 

4 

31 

Un palmo quadrato di scalino di palmi 6 1/2 a 9 in un sol pezzo, sarà pagato. . . . 

o 

21 

5 


Lo scoda ture al di sotto de’ scalini medesimi saran pagate per ogni palmo lineare. . 

o 

02 

o 


Le soglie a piè de’ vani si valuteranno in ragione delle loro dimensioni, e lavoratura. 





Le rifilate delle soglie, per ogni palmo lineare 

o 

02 

o 


Le ginellc di travertino sino alla lunghezza di palmi 8 c larghezza alla superfìcie 





palmi 2 da misurarsi la faccia , ed il fronte scorniciato con tavoletta, c gola ro- 





vescia 0 dritta con listello, la lavoratura del fronte interno e le aollice , e con- 





trosofiice per ogni palmo quadrato 

o 

2.5 

o 

23 

Un tavolone di palmi 5 1/4 per 7 ed once 6 di buona qualità incluso il trasporto, 





e la lavoratura come . sopra, si pagherà 

9 

oo 

o 

a 3 

Uu tavolone di palmi 4 lier 8 r grossezza once 6 lavorato come sopra , si piglierà. . 

ih 

40 

o , 

24 

Un tavolone di palmi 5 per 10 lavorato conte sopra, si pagherà 

20 

OO 

o I 

3 Ò 

Un tavolone di palmi 5 per 1 1 e grossezza ridotta olire 8 e lavoralo come sopra, si 





pagherà 

20 

0<> 

o 

26 

Un tavolone di palmi 5 per ja e grossezza ridotta once y lavorato come sopra , si 





pagherà 

25 

oo 

o 

37 

Un palmo lineare di mangiatoja di travertino ricavata da pezzi di lunghezza non 





minore di palmi 4 * 2 * ue maggiore di palmi 5 . a. larghezza palmi 5.2. cd altezza 





pai. 1. 7. ridotta con l’incavo di un palmo d’altezza, dovendo ancora ogni 





pezzo contenere il corrispondente fattone anche di travertino di lunghezza pai- 





mi 5 per pai. >. 5 . e poi. 1 . ridotto, il lutto lavoralo a pelle piana , si pagherà . 

2 

oo 

0 


Per la ponitura in opera per ogni palmo lineare situando anche il gattono che cor- 





risponde ad ogni pezzo di mangiatoja 

o 

a 5 

o 

28 

Un palmo quadralo di sportello di travertino con telajo in giro, con incalzi a 1 tocca 





di lupo da misurarsi la sola superficie 

o 

22 

0 

0*4 





I 


LAVORI DI LEGNAME. 



D. 

G. 

G 


Palizzate . 




1 

Un palmo lineare di palizzate di figura triangolare , e di lato once 7 

0 

07 

5 

2 

Un palino idem di traverse per le medesime 

o 

o5 

5 

3 

Un palmo idem di piantagione di dette palizzate, e mettitura in opera delle traverse. 

o 

07 

0 


A ola. Allorché il legname .sarà della Peni Casa per la lavoratura d’ ogni 





palmo lineare di palizzate , si pagherà 

o 

01 

9 


Per la lavoratura d' un palmo lineare di traverse 

o 

01 

2 

4 

Un palmo lineare di palizzate di legname castagno, spianate, ed ammicciate, 





di larghezza once 5 

o 

08 

5 

5 

Un pillino lineare di traverse idem 

o 

o5 

5 


Se il legname sarà dalla Reai Casa per ogni palino lineare di lavoratura di 




> 

palizzate come sopra - 

o 

02 

5 

6 

Un palmo lineare di lavoratura di traverse 

o 

01 

6 


Architravi. 




7 

Un palmo quadralo di architrave di legname castagno di grossezza onec 4, posto in 







07 

5 

8 

Un palmo quadralo di arcotrave come sopra ne’ vani esistenti in qualunque ni- 




le zza , compreso il taglio dell' incastro ed i/3 di palmo di fabbrica sopra.. 

o 

08 

5 


Porte , e Rastrelli. 




9 

Un palmo quadralo di porta a due pezzi di castagno armata con telajo alla torrese , 





e tavole incastrate a mezzo legno 

o 

17 

0 

IO 

Un palmo quadrato deli’isiessa porla ad un pezza 

0 

10 

0 

1 1 

Un palmo quadrato di porta a due pezzi di castagno, guarnita avanti e dietro 





con telai di pioppo a più quadri, soprapposti dietro, detta a fortezza 

o 

23 

0 

\ la 

Un palmo quadrato di porta a due pezzi di tavole di castagno a canna raddop- 





piata , ed ammirciata 

0 

19 

0 

i5 

Un palmo quadrato di portone di palmi 12 per 16 di legname castagno alla mer- 





cantile armato a telaio di grossi pezzi dietro, e con impiedi detti boccali 

0 

34 

0 

14 

Un palmo quadrato di porte di finestre , e balconi a due pezzi armati a telajo ripar- 





lite con riquadrature avanti, scorniciale in giro, e con guamimcnto di pioppo 





anche scorniciato in giro de' quadri col corrispondente armaggio 

o 

34 

0 

i5 

Un palmo quadrato delle stesse imposte con bugne ricacciate nella parte d' avanti 





de' quadri 

0 

25 

5 


Un palmu quadrato dell’ istessc imposta con giiarnimento dietro di pioppo detto a 




• 

tortezza. 

o 

2 6 

5 

1 7 

Un palmo quadralo d'imposta a fortezza con bugne ricacciate nella parte d’ avanti. 

0 

*8 

5 

>8 

Un palmo quadrato di chiusure di lialconi, e finestre con lavoro alla romana, che 





(ormano cioè telai , e scuri con portclloni corrispondenti, con riquadrature 





scorniciate in giro alle due facce, con guarninienlo dietro di pioppo, ed ar- 





maggio corris pomici! te 

o 

26 

5 

19 

Un palmo Quadrato di chiusure di balconi pe' beali appartamenti da palmi 6 per 




f 

l5 a palmi 7 per 18 di legno castagno a due pezzi armate ad un’ossatura con 





guarnimento soprappasto nella faccia d’ avanti anche di legname castagno, e 





nella faccia di dietro di legname di pioppi riparliti in più riquadri scorniciati , 





della grossezza di once 4 l l* a 5 

0 

4» 

5 

at> 

Un palmo quadrato di bussole di legname di pioppo di Ccrvinara a due pezzi ar- 





mate a telajo divise in tre riquadrature in ogni metà, scorniciate in giro delle 





due farce , e con bugne ne’ fondi nella sola faccia d’ avanti , di misura da palmi 





4 per 8 a [Mimi 4 5/4 c palmi q 5/4 

o 

16 

0 

ai 

Un palmo quadrato di bussole come sopra da palmi 5 per 10 a palmi 6 per 12. . . . 

o 

18 

0 

a a 

Un palmu quadra tu di bussole come sopra da palmi 4 per 8 a palmi 45/4 per 9 5/4, 







14 

0 

u5 

Un palmo quadrato di bussole come sopra di palmi 5 per io a palmi 6 per 12 di 







5 






24 

Un palmo quadralo di bussole ad un pezzo sino alle dimensioni di palmi 5 per io 





di legname di pioppo diGTvinarn annate a telajo con due riquadri scorniciati 





in giro nelle due facce , c quadri list i 

o { 

12 

0 


2 



LAVORI DI LEGNAME. 




a 5 

Un palmo quadrato dell* istessc bussole , ma con epa tiri bugnati 

D. 

0 

G. 

i 3 

C. 

0 

26 

Un palmo quadrato di bussole dette a paravento di legname di pioppo di Cervinara, 
armate a telajo di buona grossezza , e con due riquadrature scorniciate in giro 

nelle due facce , e fondi piani di palmi 6 per 1 2 compresovi la mostra 

Un palmo quadrato desistesse bussole , ma con bugna ne’ quadri della faccia 
d’ avanti , e riquadratura scorniciata se occorrerà, 0 nella parte che forma so- 

0 

i 5 

0 

a? 


i 5 

6 

38 

Un palmo quadrato di bussole a due pezzi di pioppo di Cervinara scelto da palmi 
5 per 10 a palmi 6 per 1 2 ne’ Reali appartamenti armate a telajo ripartite a tre 
riquadrature, con quadri bugnati, cornici nel giro de’ quadri consistenti in 
ovolo, e listelli, 0 in gola , e listello della grossezza da Ò/24 di palino ad 1/4 di 
palmo, e che serbano un perfetto magistero in modo die perfettamente com- 


21 


39 

Un palmo quadrato di bussole a quattro pezzi cioè a libretto di legname di pioppo , 
armate a telajo, e ripartite in tre riquadrature per ciascun pezzo, scorniciate 
in giro con gola , e con quadri calali negli incalzi clic formano una faccia col 
telajo nella parte di dietro per cui i quadri debbono avere una grossezza mag- 
giore, di misura palmi 6 per jq c grossezza 5/24 di palmo 

Un palmo lineare di mostra dello stesso legname, della larghezza di palmo uno 
circa con foglietta soprapposta , fascia rilassata, c scorniciata nell’estremo della 

grossezza di 1/6 di palmo ne’ Reali appartamenti 

Un palmo lineare dell’ istesse mostre con due fasce cavate, perchè vi occorre il le- 
gname di maggior grossezza 

0 

22 

O 

3 o 

0 

12 

5 

5 i 

0 

14 

O 

02 

Un palmo lineare di mostre, e dietromostre di felle in terzo andie di pioppo di 
Cervinara , scorniciate ne’ due lati della larghezza l/a palmo 

0 

04 

O 

55 

Un palmo lineare dell’isicsse mostre, c dietromostre, ma della larghezza 5 / 4 di palmo. 
Un palmo lineare di mostre e dietromostre di pioppo Cervinara con foglietta so- 
prapposta ad un estremo della larghezza 1/2 palmo. 

0 

o 5 

O 

34 

0 

o 5 

8 

55 

Un palmo lineare di mostre , c dietro mostre come sopra , ma della larghezza 3/4 
di palmo 

0 

06 

8 

36 

Un palino lineare di mostre, e dietromostre di tavola spaccata di Cervinara di 
grossezza non minore di 1/8 di palmo, scorniciate ne’ due lati di larghezza 
da 2/5 di palmi a 5/6 

0 

08 

2 

57 

Un palmo lineare delle stesse mostre, e dietromostre con foglietta soprapposta ad 
un estremo 

0 

09 

5 

38 

Un palmo quadrato di fronti, e succidi di felle di pioppo di Cervinara in terzx» 
della larghezza di palmo ] in sopra 

0 

04 

2 

3 9 

Un palmo idem di fronti, e succidi di legname Cervinara armati a telajo ripar- 
titi con riquadrature scorniciate in giro, e fondi piani 

Un palmo idem di fronti , c succidi con bugne ne’ fondi dell’ istcsso legname. . . . 

0 

o? 

5 

40 

0 

°9 

O 

4 i 

Un palmo quadrato di rastrello di legname castagno dopo le dimensioni dì palmi 6 
per 1 2 armato con telajo di once 5 di grossezza , e stacche di once 4 

0 

>9 

O 

43 

Un palmo quadrato di rastrello come sopra , ma più lungo di palmi 6 

0 

>7 

O 

43 

JS'ota. 1 detti rastrelli devono porsi in opera coi gangheri , F importo dei quali 
è separato dai due an zidetti. 

Un palmo quadrato di cancellc di legname castagno alla mercantile, c listoni di 
once 4 di larghezza, e gl' intervalli di i /3 di palmo 

0 

16 

O 

44 

Un palmo quadrato dell’ istessc cancellc , ma a rombi 

0 

18 

O 

45 

Un palmo quadralo dell' istessc cancdle, ma con staccile di once 5 di larghezza, 
cd intervalli come sopra « 

0 

14 

O 

46 

Uu pimi) quadrato ili cancellc come sopra, ma a rombi , 

0 

16 

O 

47 

Invetrate. 

Un palmo quadrato d’ invetrate di legname castagno per i vani di balconi che non 
eccedono 1* altezza di palmi i 3 a due pezzi armati alla reale, scorniciati con go- 
la , o cordoncino nelle due facce sodo nel piede , con bugna ad una faccia , e 
telajo maestro con battila cavata a forza , e con listoni di grossezza once 2 1/2. . 

0 

>4 

O 

48 

Un palmo quadrato dell’ istessc invetrate, ma per vani di finestre 

0 

12 

O 

49 

Un palmo quadrato di telai di balconi a quattro portelli , due grandi sotto, c due 
nei portelloni superiori da palmi 6 per i 5 a palmi 7 per 18 di legnarne casta- 





l.> 


LAVORI I) I LEGNAME. 



D. 

0. 



gnoalla mercantile con pietra bagnata nel piede con scorniciati ira in giro, e 





col corrispondente tclajo maestro della grossezza i medesimi di 6/24 di palmo, 





c di larghezza i listoni di once 5 

o 

20 

0 


Perniane. 




5 o 

Un palmo quadralo di persiane di legname castagno, e col tclajo maestro per fine- 





sire, c balconi con fogliettc immollili , e con piccoli portelli a mantellctu, c 





clic non eccedono l' altezza di 1 5 palmi 

o 

26 

6 

5 i 

Un palmo quadrato di persiane per balconi della stessa altezza con fogliette mobili 





in parie della luce, c con portrllini apriloi 

0 

28 

0 

5 a 

Un palmo quadralo di persiane po’ beali appartamenti sieno a due pezzi, sicnoa 





quattro pezzi per vani di palmi 6 per l 5 a palmi 7 per 18 con fogliettc mobili 





armate a telajo scorniciate nel giro de’ listoni col corrispondente tclajo maestro 





della grosse*» 5 /a 4 di palino, ed i listoni di once 5 di larghe?.» 

o 

56 

0 


Graticole per soffitte. 




53 

Una canna quadrala di gratìcole piane per le soffitte di tele composte di listoni, 





esclusi quelli fatti con scorze, con i vuoti ad angolo retto, non maggiore di 





pai. l 1/2 per ogni lato compreso gli anditi 

o 

87 

0 

54 

Una canna quadrala di graticola per soffitte a tela di figura a gavata con isgiudo fo- 





derato, ai sesto non maggiore di palmi 4 compresi gli anditi p‘r costruirle. . . 

1 

75 

0 

55 

Un palmo lineare di boccette di felle di pioppo poste in piedi delle dette graticole 





della larghezza da 1/2 palmo a 5 ? 6 di palmo 

0 

02 

6 


Ossature, e tamburrati. 




56 

Una canna quadrata di ossature di legname castagno per le divisioni d’ incannile- 





ciate composte d’ impiedi , e correnti tra loro ammicchiti co’ vuoti non maggiore 





di palmo 1 i/4 per ciascun lato 

2 

00 

0 

S'j 

Un palmo quadrato di ossature dcll’islcsso legname armate a telajo , scorniciate 





nelle due facce, e con fondi lisci 

O 

.6 

0 

58 

Un palmo quadrato di divisione , 0 tamburrati di felle di pioppo in terzo la- 





voratc in ambedue le facce, c ne’ canti, cd addossate ad nrmaggi di curii- 





spondenti listoni disposti in linea verticale, cd oriz 7 .onlalc ira loro am mie- 





ciati incluso l’armaggio anzidetto 

O 

°7 

0 

59 

Un palmo quadralo di detti tamburrati con felle lavorate nelle due facce, c 





con incalzi ne’ canti, cd armaggio simile 

o 

°7 

8 

60 

Un palmo quadrato di simili tamburrati foderati con felle di pioppo incalzale 







10 

8 


Legname di quercia grezzo. 



6l 

Un palmo cubo di travi di legname di quercia di quattro a carro 

o 

14 

5 

62 

Un palmo cubo di travi come sopra, ma di 5 a carro 

0 

i 5 

5 

65 

Un palmo idem di travi di due a carro 

o 

*7 

5 


Legname castagno grezzo. 




64 

Un palmo lineare di trave lungo palmi 5o e diametro in cima once 8 detto correa. 

o 

20 

0 

65 

Un palmo lineare di trave di lunghezza palmi 45 c di cima simile 

o 

18 

0 

66 

Un palmo lineare di trave di lunghezza palmi 40 e diametro alla cima once 8. . . 

(> 

16 

0 

67 

Un palmo lineari- di trave di luitghc**a palmi 35 c diametro alla cima once io. . . 

o 

14 

0 

68 

Un palmo lineare di trave di lunghe*» palmi 5 o e cima once g 

o 

12 

0 

69 

Un palmo idem di palmi 25 c cima once q 

o 

10 

0 

70 

Un palmo idem idem di palmi 20 e cima once 8 

o 

09 

0 

V 

Un palmo idem idem di palmi 18 e cima simile 

o 

°9 

0 

7 a 

Un palmo idem idem di palmi i 5 c cima once 6 

o 

07 

0 

7 5 

Un palmo lineare di travetto detto starnarono di palmi t 5 di lunghe*» 


0» 

0 




>4 


L A V O 111 DI L E G N A M E. j 



D. 

G. 

c. 

”4 

U11 palmo lineare di starnarono , ma di lunghezza palmi la in i 5 

o 

04 

0 

7 5 

Un palmo idem d’idem di lunghezza palmi 

o 

o 3 

5 

76 

Un travetto detto frontale di palmi 637 

o 

11 

O 

77 

Un palmo linearedi "inolia bastarda di palmi 1 5 di lunghezza, e di cima once 3 1/2. 

o 

02 

O 


Un palmo lineare di giacila (Tarmi della lunghezza di palmi i 5 circa e cima 





onre 3 l/4 

o 

Ol 

3 

79 

Un palmo linearedi ginclla delta centina di palmi 10 di lunghezza, e cima on- 





CC 3 1/6 

o 

Ol 

O 

80 

Un palmo linearedi della ginclla, ma di lunghezza palmi 7 ad 8 

o 

oo 

6 

81 

Un travetto di palmi 3 odi lunghezza e cima once 3 detto bolda 

1 

20 

O 

83 

Un travetto di lunghezza come sopra , e cima once 4 1/2 

1 

5 o 

O 

83 

Un travetto di lunghezza palmi 40 c cima once 3 detto pertica 

1 

5 o 

O 

«4 

Un travetto di lunghezza palmi 4 ° £ cima once 3 t/2 

1 

5 o 

O 

85 

100 Solarmi detti cniancole di lunghezza ognuna palmi 3 1/2 e larghezza once 5 .. 

1 

5 o 

O 

86 

100 Chiancole come sopra , ma di larghezza once 3 1/2 

1 

40 

O 

87 

100 Chiancole come sopra , ma di larghezza once 4 

1 

5 o 

O 

88 

100 Chiancole come sopra , ma di larghezza once 5 


7 ° 

O 

89 

Un palino quadrato di tavola di castagno di fronte once 4 per arretravi 

o 

o6 

O 

9 ° 

Un palmo quadralo di tavola alla mercantile. 

o 

06 

O 

9 1 

Una canna quadrala di tavole della grossezza on. 1 t/3 dette a canna 

2 

5 o 

O 


Legname di pioppo grezzo. 




9 ' 1 

Un palmo quadrato di tavole della grossezza once 5 3/4 delle vicinanze di Capua. . 

o 

o 5 

0 

93 

Un palmo quadralo di tavole di pioppo di Cervinara 

o 

o 5 

5 

94 

Un palmo quadrato di tavole di Cervinara di grossezza on. 1 4/5 

o 

oó 

O 

9 5 

Un palmo idem d’ idem , ma di grossezza once 1 i /5 

o 

02 

5 

96 

Un palmo idem d’ idem detta fella di 3 fili 

o 

02 

O 

97 

Una scorza di lunghezza palmi i 3 

o 

IO 

O 

9 « 

Un bacchetto di lunghezza palmi i 3 

o 

20 

O 

99 

Un pa}mo quadrato di tavola di pioppo della grossezza on. l 4/5 

o 

o 3 

5 

100 

Un palmo quadrato dell’ istcssa tavola, ma di grossezza on. x i /5 

o 

02 

6 

101 

Un palmo quadrato dì tavola a tre fili detta fella di 4/5 d’oncia 

o 

02 

0 


Oggetti di legname. 




102 

Un palmo lineare di battimusi di legname castagno torniti di lunghezza non mag- 





giore di palmi 4 compresa la lavoratura , e politura in opera 

o 

o 3 

0 

io 3 

Un battifranchi formato da una ginella bastarda di lunghezza non maggiore di 





pi Imi 8 i/a e diametro once 5 con buchi negli estremi , oltre le funi 

o 

37 

0 

104 

Un jialmo lineare di corrente , c di colonne di legname castagno della grossezza di 





mezzo jialmo in quadro. 

o 

12 

0 

io 5 

Un palmo lineare ai annaggio per coppe da fuoco fatto con correnti , e gattoni 





da 5/13 a 1/3 palmo di grossezza 

o 

08 

0 

106 

Un palmo lineare di tavolette al di sopra di essi armaggi scorniciate ad un 





estremo con boccetta della larghezza di 5/6 di palmo 

o 

o 5 

0 

IO7 

Una garitta di legname castagno di figura ottangolare di diametro [tal mi 5 di- 






q 

00 

0 

108 

Una mangiatoja di legname c fabbrica di palmi 4 di larghezza , e palmi 5 \fi 





d’ altezza con guarnimenti avanti di tavola di castagno a canna 

2 

3 o 

0 

IOQ 

Un palmo lineare di rastelliera di castagno per sopra le mangiatojc di palmi 3 t/3 






o 

i 5 

0 

HO 

Un palmo idem di rastelliera a paglia con i fusti torniti 

o 

16 

0 
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LAVORI DI FERRO. 


] Un rantajo di ferro grosso passato a fucina per grossi cancelli armati a telaio con 
picche verticali ligate nella parte superiore per mezzo di corrispondenti car- 
tocci , e due traverse orizzontali 

a Un caitta)o dell' isi esso ferro passalo per fucina per cancclle costruite a rombi , e 

graticole 

5 Un cantajo di simili cancello costruite alla romana. ... « 

4 Un cantalo di raneelle con Ceito sdrascioletta essendo i pezzi orizzontali inchiodali 
sopra i verticali 

Serrature , e lucchetti. 


5 


6 

17 

8 

9 

io 

IL 

ia 

i3 

*4 

15 

16 

\l 

19 

□o 

91 

99 

93 

94 

95 

96 

97 

98 


3 9 

30 

31 
3a 

33 

34 

55 

36 

3o 

58 

39 

40 

41 


49 

43 


Un rotolo di serratura a due pezzi detta a mappa compresa la chiave, e mappa) 
e la piastra di once 8 in quadro post' in opera che non oltrepassi il peso di 

rotolo l 3/4. 

Mappa di rimpiazzo per delta serratura di lunghezza once il l/a 

Un rotolo di serratura ad un pezzo detta a corridojo del peso rotolo 5/4 circa. . . . 

Una chiave di rimpiazzo per le dette serrature 

Un rotolo di serrature per stipi , a piastra d* once 4 i/9 in quadro post* in opera 

con chiave 

Un rotolo di serratura a due pezzi compresa la chiave , e mappa per bussole. . . 

Una chiave di rimpiazzo per le suddette serrature di bussole 

Una mappa per idem 

Un boccale ai rimpiazzo 

Un rotolo di serrature ad un pezzo per bussole a piastrina di once 7 per 4 

Un rotolo di serrature per bussole a cassonetto dette all’ inglese , balestra , fora- 

gliatO) e castelletto spandiate di once 8 1/9 per 5 

Una chiave di rimpiazzo per dette serrature, tornita, ed imbrunita 

Una bacchetta di rimpiazzo in idem 

Un boccale di rimpiazzo in idem 

Una maniglia di ottone per le medesime da pagarsi separatamente . . 

Una rosetta di ottone per le stesse da pagarsi come sopra 

Uno scudo di ottone idem idem * » 

Un rotolo di serratura grande a cassonetto col suo boecale, chiave , corridojo qua- 
drato , e molla alla romana di onoe 6 per 6 1/9 

Una chiave di rimpiazzo per le dette serrature, tornii?, imbrunita , ed a lavor com- 
plicato.. 

Un boccale a cassonetto , e bordo di rimpiazzo per dette serrature 

Un rotolo di serratura di tiratojo con dente a corridojo, e gioco semplice 

Una chiave di rimpiazzo per dette serrature 

Uno scudo di ferro di figura ovale per idem 

Un rotolo di serrature come sopra con molle alla romana , e piastra di once 4 1/2 

per 3 

Una serratura a balestra con molla detta a maruzza con maniglie di ottone senza 

chiave 

Un rotolo di lucchetti a balestra con la piastra di once 6 per 4 i/j uniti al boccale. 

Un rotolo di simili lucchetti con piastra contornata , e spianata 

Un boccale di rimpiazzo per detti lucchetti 

Un rotolo di lucchetti alla monachile di once 7 1/2 con chiave , grappa, e fava. . . 
Un rotolo di lucchetti a squadro di lunghezza once 7 e lati di essi (fella stessa di- 
mensione 

Un rotolo di lucchetti detti a colpo di varie dimensioni con grappa , chiave, e fava. 

Un rotolo di lucchetti più grandi per portoni 

Un rotolo di lucchetti a squadro per sfinestrati di lunghezza once 6 

Una chiave di rimpiazzo ne’ lucchetti alla monachile 

Una fava in idem 

Un monachetto idem « . 

Una grappa idem 

Saliscendi. 

Un rotolo di saliscendi piatti per porte della lunghezza di pai. 1 j /4 in sotto. . . . 
Un rotolo de’ medesimi saliscendi , ma di pai. 1 1/2 in sopra „ 

t * 



G. 

c. 

>0 

CX) 

0 

8 

OO 

0 

6 

<>Q 

0 

9 

5o 

0 

O 

60 

0 

O 

12 

0 

0 

5o 

0 

O 

24 

0 

O 

5'» 

0 

O 

5o 

0 

O 

18 

0 

O 

10 

5 

O 

o5 

5 

O 

55 

0 

1 

00 

0 
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c 
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O 
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c 
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25 
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sa 

20 
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0 

i3 

c 

0 

04 

( 

1 

20 

c 

0 

65 

c 

0 

80 

c 

1 

OO 

c 

0 
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( 

0 

60 

c 

0 

54 

c 

0 

34 

( 

0 

29 

c 

0 

34 

c 

0 

Oh 

c 

0 

02 

c 

0 

Ol 
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02 

c 

0 

5 l 

c 

0 

29 

c 
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44 

4 -S 

Un rotolo degli stessi saliscendi di pai. 1 1^ per bussole, ed invctrale 

Un rotolo idem idem , ma di pai. 1 l/a in sopra 

D. 

0 

0 

G. 

04 

29 

OO & 

46 

Un rotolo di saliscendi di pai. 1 1/2 in sotto faito in coltello per bussole , ed in- 

0 

39 

Db 

0 

47 

Un rotolo de’ medesimi saliscendi, ma ili lunghezza pai. 1 l/a in sopra 

0 

5 

48 

Un rotolo di saliscendi detti alla fiorentina con staila , e viloni corrispondenti per 
finestre, e balconi 

0 

58 

5 

49 

Una staffa di rimpiazzo per vitoni d’ idem 

0 

02 

O 

5 o 


0 

Ol 

6 

5 i 

Una staffa di rimpiazzo per tallone de* suddetti saliscendi 

Una staffa idem per guitta de’ suddetti saliscendi 

0 

uà 

O 

5 a 

0 

02 

0 

53 

Un rotolo di foragliati di lunghezza once & in sopra , e sua corrispondente contro- 

0 

58 

5 

54 

Un rotolo di foragliati della lunghezza di once fi in sotto 

0 

58 

O 

55 

Un rotolo di bandelle con miccioni dette corree per rastrelli , c portoni 

0 

24 

0 

56 

Un rotolo delle stessi: bandelle dette a croce 

0 

22 

0 

57 

Un rotolo di cerniere dette fronlizze a miccioni della lunghezza once io ^ . 

0 

38 

2 

58 

Un rotolo delle medesime cerniere di lunghezza once q , . 

0 

43 

2 


Un rotolo di cerniere di lunghezza once 8 

0 

44 

2 

60 

Un rotolo di cerniere di lunghezza once j 

0 


2 

til 

Un rotolo di cerniere per bussole a vento , e quelle a nodo delle a pernotto 

0 

4 » 

O 

62 

Un rotolo di bandelle a cerniere dette frontizzc con le ali lunghe ognuna pai. 1*. . 

0 

48 

0 

fi 5 

Un rotolo di squadri a miccioni per balconi 

0 

54 

O 

64 

Un rotolo di squadri a miccioni per invctrale 

0 

5 fi 

O 

65 

Un rotolo di squadri delti a pernotti 

Un bottone ordinario per porle ili lunghezza once 4 l/a 

0 

5 fi 

O 

66 

0 

ùfi 

O 

67 

Un bottone per bussole di lunghezza once 5 

0 

i >5 

O 

68 

Un rotolo di frontizze col mascolo per ingessarsi nel muro, c la femmina o a correa 

0 



% 

Un rotolo di ferratura per bussola a paravento composta di due fronlizze una a cro- 
ce , e T altra a tromba con le viti corrispondenti 

0 

58 

O 

70 

Un rotolo di croci di piastra di ferro escluso il ferro inglese per freno de’ stami 

0 


O 

7 * 

Una cassa di ferro per le fornacclle fatte alla francese con piastra supcriore 

0 

i 9 

O 

7 a 

Un rotolo di ringhiere di ferro corrente per parapetti di balconi, terrazzi, ed altro 
armate dritte con piastra sotto c sopra , c quadrelli tra le medesime 

0 

li 

O 

7 3 

Un rotolo di ringhiere armate in fuga per le lese delle scale coi pilastrini cd altro 
vi occorrerà per loro freno 

0 

19 

O 

74 

Catenacci . 

Un rotolo di catenaccio semplice che non oltrepassi il peso di rotola 3 1/2 

0 

22 

5 

7 5 

Un rotolo di catenaccio detto alla tedesca della lunghezza pai. 1 1/4 a quella di 
pai. 1 con serratura detta a l>orsa , e chiave 

0 

58 

O 

76 

Un rotolo di catenacci come sopra lunghi da once lì a 12 e meno grossi de'prccedenti. 
Un rotolo di simili catenacci di once ul in sotto e più sottili de’ precedenti 

0 

68 

O 

77 

0 

78 

O 

78 

Un arpione detto scibone di rimpiazzo 

0 

02 

5 

79 

Un rotolo di catenacci di una maggior grandezza de’ precedenti , e senza borsa. . . 
Una fascia di palmi quattro di ferro a piastra co’ corrispondenti anelli di ferro im- 
piombata, sul labbro esteriore della maugiatoja di travertino di simil lunghezza. 

0 

21 

O 

80 

L 

OO 

O 

81 

Una porzione di rasteliierca ferro per paglia della lunghezza anche di palmi quattro 
con piastra sotto e sopra , c quadrelli tra esse , c tenute al muro 

1 

20 

O 

82 

Ferra grezzo. 

Nota. Per patto espresso le qui sottosegnale qualità devono essere ferro del 
Regno , cioè Mastellone perchè riconosciuto più utile , e vantaggioso di 
quello forastiere di minor prezzo , escludendosi particolarmente il ferro 
inglese , il quale è facile alla rottura. 

Un canta jo di ferro grezzo, e di quello detto piclrasauta , slagiolelto, tondo , e 

1 1 

65 
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D. 

G. 

c. 

83 

Un canta jo di ferro grezzo detto bordigliene, c mezzo bordigliene 

17 

OO 

0 

84 

Un cantajo di ferro grezzo detto staffetta , c slaffetlino 

18 

OO 

0 

85 

Un cantajo <li ferro prezzo detto finestrino. 

20 

70 

0 

86 

Un cantajo idem idem dello cordcllino 

22 

OO 

0 

«7 

Un canta)o di lamina a Italia detta di 1/8 d" oncia 

34 

OO 

0 

88 

Un cantajo d’idcm detta a cassetta 

26 

OO 

0 

«9 

U11 rotolo di chiodi di lunghezza once 7 a palmi 2. 

0 

18 

0 

9 ” 

Un rotolo di chiodi di lunghezza once 5 a 7 

0 

>9 

0 


Nota. La (letta epudità di chiodi perchè costruiti con ferro inglese di minor co- 





sio di quello di mastel/one ai vendono perciò a’ suddescrilti prezzi. 





Chianlaroli. 




9 1 

1 00 Chiodi detti rhiantaroli di once a 

0 

l6 

0 

9 a 

100 Chiantaroli di oncia 1 1 /a 

0 

i 5 

0 

9 3 

100 Idem di oncia 1 1 /.* 

0 

14 

0 

9 * 
9 5 



08 


100 Idem di 5/6 d'oncia delti chiodetti 

0 

0 1 
07 

0 

9 tì 

100 Idem mezzani di 3/4 d’oncia 

0 

o 5 

0 

97 

98 





Un foglio di latta bianca 

0 

12 

0 

99 
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LAVORI DI TINTURE, PITTURE, E DORATURE. 




D. 

G. 

C. 

1 

Un palmo quadrato di tinta a colla con gesso, c bianchetto 

O 

«0 

3 

2 

Un palmo quadralo dell' istcssa tinta exin celise napoletano 

O 

00 

5 

3 

Un palmo idem dell’islessa tinta con celise di Venezia 

O 

00 

8 

4 

Un palmo quadrato d'imprimitura ad olio, e stucchcggiatura su’ nuovi legnami. . 

O 

00 

5 

b 

Un palmo quadrato di pittura ad olio con celise ad una inano 

O 

00 

5 

6 

Un palmo idem idem a due mani 

0 

01 

0 

7 

Un palmo quadrato di ciascuna mano di pittura ad olio, ed acqua di raggia 

0 

00 

8 

8 

Un palmo quadrato di ciascuna mano di tinta con celise napoletano, ed acqua di 














9 

Un palmo idem con celise di Venezia, ed acqua di raggia . . . . . 

0 

01 

5 


Nota. Allorché nelle emide scritte specie di tinta si praticano 0 delle fascette ri- 





tassale, o degli astragali i, allora per ogni palmo quadrato si darà l’au- 





mento di 3 decimi , e 5 decimi se si praticano delle fascette ribassate , e 





degli astra gal li. 




IO 

Un palmo quadrato d’ ingessatura, e raschiatura con una passata di colla, e due 








4 

i L 

Un palmo quadrato di tinta verde bronzo con due passato di color piombino ad olio, 








A 

ta 

Un palmo quadrato dell’ istcssa tinta con due passate di color piombino , e due di 








8 

l 5 

Un palmo quadrato dell’ istcssa lima sopra persiane 

0 

0 3 

5 

>4 

Un palmo quadrato d’ogni passata di tinta verderame a vernice 

0 

01 

0 

16 

Un palmo quadrato d’ ogni inano di terra verde ad olio 

0 

01 

4 

16 

Un palmo quadrato d’ogni mano di terra verde a vernice ad olio 

0 

01 

0 

>7 

Un palmo quadrato di fìnto marmo granito fatto sulle mostre 

0 

o 5 

3 

ié 

Un palmo quadralo di finto marmo a mezza pomice 

0 

'9 

5 

J 9 

Un palmo quadrato di fìnto marmo a tutta pomice 

0 

10 

0 

ao 

Un palmo quadrato di mostra a tutta pomice. ...» 

0 

21 

0 

ai 

Una canna quadrata di pittura a colla con colori di terra fatta nelle pareti delle 









aa 

Una canna quadrata degli stessi colori nelle lamie , c soffitte 

0 

>9 

0 

a 3 

Una canna quadrata di pittura ne’ muri con verde ferrigno 

0 

5 a 

0 

a 4 

Una canna quadrala del ristesse color nelle lamie, c soffitte 

0 

35 

0 

35 

Una canna quadrata di tinta gialla con terraglia , e con terra paonazzo 

0 

35 

0 

36 

Una canna quadrata di pittura color verde azzurro schietto Ui prima qualità 

0 

9 ° 

0 

27 

Una canna idem della medesima tinta sotto le lamie , e soffitte 

0 

>16 

0 

38 

Una canna quadrata di pittura color giallo con scaglia 

0 

80 

0 

29 

Una canna idem dcll’istessa pittura sotto le volte, c soffitte 

0 

87 

0 

3 o 

Una canna quadrata di pittura con giallo di croma di prima qualità 

0 

87 

0 

3 i 

Una canna quadrata dell’ istcssa pittura sotto le lamie , c soffitte 

0 

97 

0 

5 a 

Una canna quadrata di pittura ne’ muri con fondo di biadetto schietto di prima 







l8 


33 

Una canna idem dell’ istcssa pittura sotto le lamie , c solfitlc 

1 

35 

0 

54 

Una canna quadrata di raschiatura di muri con ferri di doratore 

0 

Oi 

5 


Nota . GU ornati ne* muri, e nelle volle saranno valutali a parte . 




35 

Una canna quadrata di tinta ad olio color cera di Spagna , cioè rimarginandosi pri— 





ma le connessure delle rigiolc con stucco ad olio, dandovisi poscia uaa passala 





di terra rossa ad olio , altra di terra rossa e minio ad acqua di raggia , c P ulti- 





ma di cinabro della China a vernice ad olio con una gassata di vernice ad olio. 

1 

(io 

0 

36 

Una canna quadrala dell’ istcssa tinta con minio, e con ristesse passale , c vernile 






1 

55 





3 7 

Una canna quadrata di tinta ne’ pavimenti come sopra , ma con cinabro d’Olanda 









58 

Una canna quadrata idem idem con minio a mistura. 

1 

35 

0 

39 

Una canna quadrati di tinta ad imitazione de' marmi granili eseguita con una p;is- 





sala di colore ad olio , e due ad acqua di raggia , e con due passate di vernice 





una a spirito, e l’ahra ad olio 

1 

56 

0 

4 o 

Una canna quadrata della medesima tintura ne’ pavimenti punziati 

1 

06 

0 

41 

Una canna quadrala di lima ne’ pavimenti ad imitazione de 1 marmi venati, e ta- 





gliati a lastroni con fascia in giro di diverso colore, eseguita egualmente con tre 





passate di colore una ad olio , c le rimanenti ad acqua di raggia con la corri- 
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LAVORI DI TINTURE, PITTURE, E DORATURE. 


spandente venatura , onde bene imitare i marmi, e con due passate di vernice 

una a spirito, e l’ al ira ad olio 

Una canna quadrata di simile tinta, ma con fascia in giro lavorata con degli ornati 

a musaico dividendo il fondo a lastroni di qualunque figura. 

Nota. In tulli i pavimenti ove si deve dare la tinta ad imitazione di marmi 
deve precedere la stuccheggiatura di essi con stucco ad olio, ed omettendosi 
una tale stuccheggiatura per la natura de* rigiolati , i prezzi assegnati al 
di sopra saran diminuiti di grana 3o per ogni canna quadrala. 

Un palmo quadrato di doratura liscia ad oro di zecchini imbrunita , adoprandovisi 
oro di ducali venti ogni migliajo di foglie compresa 1* ingessatura , e la raschia- 
tura 

U11 palmo quadrato di doratura liscia sopra legname con oro a mordente. 

Un palmo quadrato dell’ istesso a mordente sopra stucco 

Un palmo quadrato di ciascuna mano di vernice bianca sopra l’oro 

Un palmo quadrato di doratura di argento a mistura imbrunita 

Un palmo idem a mordente 

Un palmo idem di doratura con oro falso di Germania a mordente 

Un palmo quadrato di doratura con oro falso napoletano a mordente 

Un palmo quadrato di mistura sopra l’ argento, onde ravvivare la vecchia dora- 
tura a mistura 

Un palmo quadrato di vernice a spirito sulle tinte 

Un palmo quadrato di vernice ad olio ordinario ne* pavimenti che si devono 

riattare 

Un palmo quadrato d’encausto a cera a caldo ne’ muri, o sopra legname di piani 
e cornici lisce, da farsi precedente l’ ingessatura e raschiatura ed il corrispon- 
dente colore a colla 

Un palmo quadrato di tinta bianca detta pastiglia fatta ad ogni perfezione a regola 

d’arte 

Un palmo quadrato della stessa tinta venata di qualsiasi genere 

Una canna quadrata di lambii a t'olia di marmo granito con semplice cornice so- 
pra, e zoccolo pardiglio sotto dell’ altezza usuale di palmi 5 1/2 

Una canna idem idem , ma punziati, e granili 

Una canna idem idem a marmi venati 

Un palmo quadrato di lambrì ad olio , ad imitazione di marmo granito , con due 

passate di vernice 

Un palino idem punziati , c graniti 

Un palmo idem idem ad imitazione de’ marmi venati 

Tele, ed incartate. 

Una canna lineare d’incartata color paglino, o resino posta in opera in una vaierà, 

ed in un trave con carta straccia sotto 

Una canna lineare d’ incartata color turchinello ad aria posta in opera con carta 

straccia sotto 

Una canna lineare d’incartata dipinta a cassettoni idem 

Una canna idem idem dipinta come sopra , o coti rosoni 

Una canna idem idem dipinta con ghirlande di fiori , o frutta idem 

Nota. La canna lineare d* incartata da mettersi di rimpiazzo nelle sole valere 
sarà pagata i d/ 3 de* prezzi sopra descritti ; la canna lineare d* incartata 
ne* soli travi sarà pagata il terzo degl importi surriferiti. 

Una canna quadrata di tela nuova messa in opera nelle soflitte stirate, ed ingessate. 

Una canna quadrata delle stesse tele con foder.» di carta 

Una canna quadrata di tela nuova in opera nelle soffitte con sgusci ad imitazione di 

lamie a gaveta 

Una canna della stessa tela in opera come sopra , ma foderata di carta 
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LAVORI DI VETRARO. 



D. 

G. 

i 

Un vciro ordinario di once IO per q e non meno di once 10 per 8 jx>slo in opera 




con impiombatura forte , c bacchette di ferro grosso. 

O 

07 

a 

Un vetro come sopra in opera con impiombatura stretta, c bacchette sottili 

O 

07 

3 

Un mezzo vetro non minore di once 8 per 5 posto in opera con impiombatura stret- 




ta , e bacchette sottili 

O 

04 

4 

Un vetro idem con impiombatura forte , e bacchette grosse 

O 


5 

Un vetro grande rimpiazzato senza impiombatura , e Ineritene 

O 


6 

Un mezzo vetro di rimpiazzo senza impiombatura , e bacchette 

O 


7 

Un 1 impiombatura di vetro grande senza bacchette. 

O 

01 

8 

Un’ impiombatura di ciascun mezzo vetro con piombo grande 

O 

00 

! 9 

Un palmo lineare di bacchette di ferro filato grasso. 

O 

02 

! io 

Un palmo lineare di bacchette sottili 

O 

01 


Lastre. 



il 

Una lastra del Regno di palmi 3 . 7. per 2. 9. detta del punto I. posta in opera con 




impiombatura scorniciata 

2 

10 

j ìa 

Una lastra come sopra ma di Francia 

5 

10 

i 5 

Una lastra come sopra ma di Germania 

4 

10 

i 4 

Un’ impiombatura di rimpiazzo nelle medesime lastre 

0 

08 

i 5 

Una lastra del Regno di palmi 3 . 5 . per palmi 2. 5 . detta del punto II 

1 

5 c> 

16 

Un’impiombatura di rimpiazzo 

0 

06 

17 

Una lastra del Regno di palmi 3 . por palmi 3. C. l/3 detta del punto III 

1 

07 

18 

Un’ impiombatura di rimpiazzo 

0 

06 

19 

Una lastra di palmi 2. 9. per palmi 2. detta del punto IV 

0 

8* 

(! 20 

Un’ impiombatura di rimpiazzo 

0 

OD 

ai 

Una lastra di palmi 2. 6. per palino 1. 11. detta del punto V 

0 

70 

22 

Un’ impiombatura di rimpiazzo 

0 

o 5 

a 5 

Una lastra del punto VI di palmi 2. 5 . per palmo 1.9 

0 

Co 

24 

Un’ impiombatura di rimpiazzo 

0 

o 3 

2 5 

Una lastra del punto VII di palmi 3. a. l/a per palmo 1. 8 

0 

53 

26 

Un’ impiombatura di rimpiazzo. 

0 

o 5 

37 

Una lastra del punto MI! di palmi 2. 1. per 1. 7 

0 

44 

38 

Un’ impiombatura di rimpiazzo 

0 

O» 

3 9 

Una lastra del punto IX. di palmo 1.11. per 1.5 

0 

59 

5 o 

Un’ impiombatura della medesima. 

0 

04 

5 i 

Una lastra del punto X di palmo 1. 10. per 1. 4. 1/2 

0 

35 

5 a 

Gn’ impiombatura della medesima 

0 

04 

33 

Gna lastra del punto XII di palmo 1. 8. per palmo 1. 4 

0 

52 

34 




35 

Una lastra del punto XI V di palmo 1. 6 per 1.3 

0 

27 

56 

Un’ impiombatura della stessa ; 

0 

04 

57 

Una lastra del punto XVI di palmo 1. 5 . per 1. 2 

0 

34 

38 

Un’ impiombatura di rimpiazzo 

0 

o 3 

5 9 

Una lastra del punto X VIII di palmo 1. 4. per 1. i 

0 

21 

40 

Un’ impiombatura di rimpiazzo 

0 

o 3 

4 i 

Una lastra del punto XX di palmo 1. 3 . per 1 

0 

19 

43 

Un’ impiombatura di rimpiazzo 

0 

o 3 

45 

Una lastra del pimto XXX di palmo 1.1. per once 

0 

14 

44 

Un’ impiombatura di rimpiazzo 

0 

o 3 

45 

Una lastra del punto XL di once 10 per once 11 

0 

12 

4 t> 

Un’ impiombatura di rimpiazzo 

0 

OD 

4 n 

U11 palmo lineare di condottigli di rame giallo a sci pieghe, c pomiciali , da scr- 




vire pei telai de Reali appa ria menti 

0 

10 

48 

Un palmo lineare di condottigli a 13 pieghe 

0 

06 

49 

La pulitura d’ un telajo ne’ Reali appartamenti 

0 

10 

5 o 

La pulitura d’ un contralelajo in idem 

0 

10 

j' 1 5 i 

La pulitura d’un telajo di finestra, 0 balcone 

0 

o 5 


Nota. Non si dà alcun compenso per la rottura delle lastre , perchè di esse 




non evvi bisogno tenersene approvisiouamenlo , e per conseguenza i par- 




titari non son costretti di avanzare delle somme che per lo momento 




in cui le medesime bisognano per esser quindi subito rimltorsatì , ciò 




che pareggiando quasi con le spese secche il iS per ofo incluso nel 


j by 


dettaglio fa fronte alle rotture indicate che possono succedere. 
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LAVORI DI RIGIOLE PEI REALI APPARTAMENTI. 


D. 

G. 

Una canna quadrala di orsatiira di risolati \ 

o 

18 

Una canna quadrala di risolali con quadroni di S. Maria arrotali e squadrati. . . . 

2 

20 

Una canna idem di l imolali con quadroni di Portici arrotati e squadrati 

3 

70 | 
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KIOHKAT E. 
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15 

16 

\l 

i9 

30 

31 


Una giornata di sorvegliarne , o di rapo d’opera, muratore , falegname, scalpel- 
lino, vetraro, stuccatore , e lagliamontc 

Una giornata di maestro di prima classe scalpellino, stuccatore 

Una giornata di maestro muratore, falegname , pittore, vetraro , e ferraro di pri 

ma classe * 

Una giornata idem idem di seeonda classe 

Una giornata idem idem di terza classe 

Una giornata idem idem di quarta classe 

Una giornata di terrazziere, e mannaie di prima classe 

Una giornata d’idem di seconda classe.. 

Una giornata di manuale di terza classe 

Una giornata di donna , o ragazzo 

Una giornata di tagliaqucrcr , o botta ro 

Una giornata di maestro d’ascia a piedi 

Una giornata d’ una sega a due uomini 

Una giornata d'ima sega a tre uomini 

Giornate di animali con la giuda. 

Una giornata d’ un somaro 

Una giornata d’ un cavallo 

Una giornata di due bovi per trascini 

Una giornata d’ un carro cuti due bovi 

Una giornata d’ un carro con tre bovi 

Una giornata d’ un carretto a due cavalli 

Una giornata d’ un carretto a tre cavalli 
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